राज्यातील कारागृहांमधील विविध 
बांधकामांच्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकांना 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत... 

महाराष्ट्र शासन 

गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. जेएलएम-०१२४/प्र.क्र. २८/तुरुंग-२, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

दिनांक: २३ फेब्रुवारी, २०२४. 

वाचा: 

१. अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा,महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र 
क्र.बीएलडी/अमका/अधी/आस्था.कार्या/जी--१/बांधकाम/प्रमा/६४८/२४ कक्ष-६  (३),पुणे-१, 
दिनांक १९.१.२०२४. 

. अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र 
क्र.बीएलडी/ अमका/तुअश्रे-१/२/प्र-३ नि/बांधकाम/प्रमा/८४७/२४ कक्ष-६ (३) पुणे-१, 
दिनांक २९.१.२०२४. 

३. अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र 
क्र. बीएलडी/अमका/काप/अधी निवासस्थान/बांधकाम/प्रमा/६५७/२४ कक्ष- ६ (३) पुणे-१, 
दिनांक १९.१.२०२४. 

४. अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र 
क्र. बीएलडी/काउमनिपुविना/संरक्षण भिंत/बांधकाम/प्रमा/१०४३/२४ कक्ष- ६ (३) पुणे-१, 
दिनांक १.२.२०२४. 

५. अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र 
क्र. बीएलडी/येमका/२०० बंक्ष/०८ नबॅ/स्वयं/बांधकाम/प्रमा/१०४५/२४ कक्ष- ६ (३) पुणे-१, 
दिनांक १.२.२०२४ 

६. अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र 
क्र. बीएलडी/येमका/अंतर्गत/रस्ते/दुरुस्ती/प्रमा/१०४२/२४ कक्ष- ६ (३) पुणे-१, दिनांक १.२.२०२४ 

७. अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र 
क्र. बीएळडी/साजिका/काइ/पशऱो/बांधकाम/प्रमा/५५१/२४ कक्ष- ६ (३) पुणे-१, दिनांक १६.१.२०२४. 

८. अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र 
क्र. बीएलडी/ठामका/तृबंदी/स्वसे/बांधकाम/प्रमा/८४६/२४ कक्ष- ६ (३) पुणे-१, 
दिनांक २९.१.२०२४. 

९. अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र 
क्र. बीएलडी/गखुका/बॅकवॉ/रस्ते/दुरुस्ती/प्रमा/८३४/२४ कक्ष- ६ (३) पुणे-१, दिनांक २५.१.२०२४ 
. अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र 
क्र. बीएलडी/रविका/इमारती/मवनु/करणे/प्रमा/१३५७/२४ कक्ष- ६ (३) पुणे-१, दिनांक ९.२.२०२४ 

११. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम भाग-२, दिनांक २०.९.२०१९. 

१२. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०/इमा-२, 
दिनांक २५.९.२०१९. 
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शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-०१२४/प्र.क्र. २८/तुरुंग-२ 
प्रस्तावना: 
राज्यातील कारागृहांमधील निवासस्थानांचे बांधकाम, कारागृहांमधील दुरुस्ती, FRAT बांधकाम 

इत्यादी बांधकामांच्या अंदाजपत्रकांना प्रशासकीय मान्यता देण्यासंदर्भातील प्रस्ताव वाचा येथील क्र.१ ते १० 
येथील पत्रान्वये अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांचेकडून शासनास प्राप्त झाले आहेत. वाचा क्र. १२ येथील शासन परिपत्रकानुसार सदर अंदाजपत्रकांना 
मुख्य अभियंता , सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग यांनी तांत्रिक मान्यता दिली आहे . त्यास अनुसरुन 
राज्यातील कारागृहांमधील निवासस्थानांचे बांधकाम, कारागृहांमधील दुरुस्ती, नविन बॅरेक्स बांधकाम इत्यादी 
बांधकामांच्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकांना प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 
राज्यातील कारागृहांमधील खालील TRA नमूद बांधकामांच्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकांना या 
शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. कामांची यादी 

अ कामाचे नाव रक्‍कम रुपय मध्ये 

क्र. 

१ | अमरावती मध्यवर्ती कारागृह येथे अधीक्षक कार्यालय व आस्थापना कार्यालयाचे रु.२,४४,२६,६६६/- 
७--१ चे बांधकाम 

२ | अमरावर्ती मध्यवर्ती कारागृह येथील तुरुंगाधिकारी श्रेणी १व २ यांचेकरिता प्रकार- रु.१०,८१,६४,०००/- 
३ चे २० शासकीय निवासस्थानांचे बांधकाम करणे 

३ | अमरावती मध्यवर्ती कारागृह येथील परिसरामध्ये अधीक्षक यांचेकरिता प्रकार ५ चे रु.१,२५,९३,४१९/- 
०१ निवासस्थानांचे बांधकाम करणे 

४ | कारागृह उपमहानिरीक्षक, पूर्व विभाग, नागपूर यांचे कार्यालयाच्या परिसराभोवती रु.२,४९,२३,४१३/- 
संरक्षण भिंतीचे बांधकाम करणे 

५ | येरवडा मध्यवर्ती कारागृह येथील सर्कल नं.१ च्या जवळ oo बंद्यांसाठी ०८ RH, रु.१३,४८,७५,७४१/- 
स्वच्छतागृहे, स्नान ओटे व स्वयंपाकगृहाचे बांधकाम करणे 

६ | येरवडा मध्यवर्ती कारागृह येथील आवारातील अंतर्गत रस्त्यांची दुरुस्ती करणे रु.१,४२,६८,२२०/- 
सावंतवाडी जिल्हा कारागृहाचे इमारतीवर पत्राचे होड करणे रु.२,४६,५४,६०१/- 
ठाणे मध्यवर्ती कारागृह येथे तृतीयपंथी बंद्यांकरिता स्वतंत्र सेल (विभक्त कोठड्या) रु.२,६८,९०,०३०/ 
बांधकाम करणे 

९ । गडचिरोली खुले जिल्हा कारागृह येथे एक Rod बांधकाम, PAM वायर रु.७,४७,२३३,३८३/- 
कुंपनसह कंपाऊंड वॉलचे बांधकाम , ०४ टेहाळणी मनोरे व रस्त्यालगत प्रकाश 
व्यवस्था बांधकाम करणे 

go | रत्नागिरी विशेष कारागृह येथील इमारतींचे मजबुतीकरण व नुतनीकरण करणे रु.८,२४,८४,४०६/- 


२. या साठी होणारा खर्च मागणी क्र. एच-८, ४०५९, सार्वजनिक बांधकामावरील भांडवली खर्च 
(४०५९ ०९१२) (09) (१०१)/ (११) (09) ( तुरुंग) ( योजनांतर्गत योजना) या लेखाश्िर्षाखाली मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


३. हा शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, 
दिनांक २०.९.२०१९ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग-पहिळा, उपविभाग-पाच, अ.क्र.१ व 
महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्र.१३४(१) अन्वये प्रशासनिक विभागास प्रदान 
केलेल्या पूर्ण अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
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शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-०१२४/प्र.क्र. २८/तुरुंग-२ 


: 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०२२३१४५९०११०२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SEEMA TUSHAR SAWANT 
S E E M A T U S H A R DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME DEPARTMENT, 
2.5.4,20=15a6230fe20fd947aa83047f5deb85c95659ceb098e76eb25dd802b05 18 
763, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=9ED89E6CO0B3FD549E02FB85DFE0767F96018A29CCAC79EC62A 
S A W. A N T ‘AFD247DECECES, cn=SEEMA TUSHAR SAWANT 


(सीमा तु. सावंत) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


. महालेखापाल (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई, 


२. महालेखापाल (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर, 
३. अपर मुख्य सचिव (वित्त) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
४. प्रधान सचिव (नियोजन) नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


. प्रधान सचिव (अ. व सु.) गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


सचिव (बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक,कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 


८. कारागृह उपमहानिरिक्षक, पूर्व विभाग/ पश्चिम विभाग/मध्य विभाग/ नाशिक विभाग, 


१४. 


१५. 


. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर, अमरावती, ठाणे, पुणे,कोकण, 

.कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नागपूर, अमरावती, गडचिरोली, पुणे,ठाणे, सावंतवाडी, 


रत्नागिरी, 

कारागृह अधिक्षक, नागपूर/ अमरावती/येरवडा/ठाणे मध्यवर्ती कारागृह/गडचिरोली खुले जिल्हा 
कारागृह/रत्नागिरी विशेष कारागृह, 

निवडनस्ती तुरुंग २, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
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